شركة السویس لتصنیع البترول 
إحدى شرکات 


الهيئة المصرية العامة للبترول 


Suez Oil Processing Co. 
One of the EGPC affiliated 
companies | 


هریج : ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ 


السید المهندس/ معتز نصار 
( المشرف على مشروع إعاده تاهیل مجمع التفحيم 
سید المهندس/ محمد حافظ 
( مدير مشروع إعاده تاهرل مجمع التفحیم ) 


بالإشارة إلى الموضوع عاليه والى الخطاب الوارد من سيادتكم رام : 


Dated 16/11/2022‏ مدلات الاداء بالموقع :ا 


۳ 


EN-SOPC-LTR-349-2022/ Sı‏ :۷ نا 


تأ ومدیرین الثرکییات نلشرکات المسنوله عن العضروع 


إنبلاطات الخرسانيه يرجى العلم بقه طبقا لفات الى 


نمث بالاجتماعات المشار اليها بعاليه فان الاثلاف سوف بقلم (local temporary sacrificial anodes TE‏ 


5 وثلك حتی يتم الانتهاء ملها. 


Protection 
بخصوس البدم فى اعمال تتفیذ منطفه ااشطه للوهده ۷ يرجى‎ 
المعنيه (جهاز شنون البيه » هينه حمايه الشواطي) لات‎ ciga t 
تم تسليم الموقع الخاص بالوحدين‎ ۷۰۰ ٠٠٠٠١ يخصوص المناطق‎ 
تم تسليم المبتى والیدہ فى الاعمال من‎ KHT يخصوس مبنی‎ 

يجميع المعلومات المطلويه لل QRABFERA‏ ` 
پوس دقل وتركيب المعدات يرجى العم بان قرار التطفنه العم | 


الليئرول وذلك اجميع الشركات 
دنت وایضا صل جدول زمنى و توقيتات محدده لدخول المعنات 


جاب الساده 


التابعه لهه وعليه يرجى من سيادبكم 
dsa‏ 


اعمال الخاصه بالبنيه التحتبه و البلاطات الخرساقیه ب 


تم توفیر التعویل الخاص باس تورید رقم 5020-250-185-1-23 phai‏ شرکه Corpro‏ تورید Cathodic‏ 


بان شرکه السويس قدمت جميع المستندات المطلويه 
ج التصاريح وفى إنتظار الرد من جانبهم باصدار العف 
مسلولى شركتكم بالموقع. 

مسنولى شركتكم بالموقع وكذلك موافاه سيانتكم 


لبس قرار شركه السويس Lally‏ قرار الهيله المصريه العلمه 
انهاه جميع الاعمال الموجوده بالموقع والخاصه بتركيب 
وذلك pia‏ نتمكن من مخاطبه الهينه المسريه لموافلانا 


Mohamed ووه‎ (SOPC - En, Affairs 


From: 7 

Sent: ansour, Mohamed (Cairo) <Mohamed. Mansour@Woriey.com> 
To: 15 ديسمبر, ۲۰۲۲ ۱-۸۸ ص‎ 

ce Mohamed wa 


Ody ) SOPC - EngAffairs ) 
EWAGDY ( SOPC - CivlEngineer): Hoyam Kamal ( Sope - Enginsp ); SHERIF SAAD 
(SOPC - Projects): Mohamed Kamel ( SOPC - CivilEngineer ); qa.qc-inspection; Mai 
Saad ) Sopc - Enginsp ¥ Mohamed Sami ( SOPC - EngAffairs ); Amr Farouk PM (SOPO); 
Mohamed Nasr  SOPC - Projects): Mohamed lbrahim (EPROM / SOPO); 
| Mohamed wagdy ( SOPC - EngAffairs ¥ Abdelfatah, Abdelsatar (Cairo); Awad, Eslam 
Subject (Cairo); French, Paul (Cairo); Greenhow, Tim (Cairo) 
RE: IMMEDIATE ACTION REQUIRED: STATUS OF EPC-C NCR'S 


Dear Eng. Mohamed, 


| 
It was a pleasute to join the management meeting yesterday. and It was a great meeting with 
following QC feedback, 

| 


ENNPI cohfirms to submit their quality organization chart. 

ENNPI cohfirms to adhere to contract quality requirement 

ENNPI confirms to expedite the close out of NCR's. 

Agreed Bî weekly Quality meeting on Wednesday after management meeting. 


Agreed Quality site surveillance walk on Monday Bi weekly. 


۱ would welcome the opportunity to join the management meeting every time. 
Í 


Thanks you, 


| 
Regards 


| 
Mohamed Mansour | 
PMC Quality Manager-Egypt, Worley 
SOPC Coker Complex Rehabjiitation Project 
M: +201149666054 | GMT $2 


From: Mansour, Mohan (Cairo) 

Sent: Sunday, December 11, 2022 10:12 AM 
To: mohamed. wagdy@sppc.com.eg 

Cc: e.wagdy @sopc.com.¢g; Hoyam Kamal ( Sopc - Enginsp ) <hoyam.kamal@sopc.com.eg>; sherif-saad@sopc.com.eg; 
mohamed. kamel@SOPC} COM. EG (mohamed.kamel@SOPC.COM.EG) <mohamed,kamel@SOPC.COM.EG>; qa.qc- 
inspection@sopc.com.eg] Mai.saad@sopc.com.eg; mohamed.sami@sopc.com.eg; Amr Farouk PM (SOPC) 


| 1 


Suez Oil Processing Co. شركة السویس لتصنيع البترول‎ 
One of the EGPC affiliated Seale 
= a الهيئة المصرية العامة للبتررل‎ 


. الذى تم الانتهاء من ت تصنیعه بالورش‎ Steel structure 
۴۳ Worley scans dea بشركه‎ QC تسده مسنولى‎ aig تم حقد‎ . 
لاتهاء الاعمال مستقبلا طبکا و البريد الالكتروتى العف‎ 


رتفت على الطريق المتبع 


المهمات التى سوف يتم توريدها بالشحنات من (۱ الی *) تبين ان المهمات لن تؤثر بالايجاب على معدلات التصنيع او معدلات 
الادام الور يه ای راان م نجش یا rene‏ 


مما سبق يتضح انه بامكان الانتلاف للبدء فى اتهاء الاعمال الخاصه ب 581| طبقا والجدول الزمنى المحدد ته مع رود استمرار 
úc‏ الاجتماعات الاسبوعيه بالموقع للتاكيد على متابعه وانهاء الاحصال وکنله زياده تسبه الاشراف بالموقع من فرق العمل الخاصه 
بشركه اقبی . 

- اسیادتم للطم والتکرمباتتییه نحو عمل الم‎ Jaya 


8 ولكم فا جزيل الشكر »۰ 
ra‏ 


SUSIE E Ta 
: O i 
۱۳۷۵۰۰ EE 


کب رئيس مجلس الإدار؟ ينون : ۰۱۲/۳۳۷۷۲۸۲ فلكس: ۷۰ - 


